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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಸಂಪುಟ ೧೪೪ | ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ ( ಭಾದ್ರಪದ ೧೨, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೧) | ಸಂಚಿಕೆ ೩೬ 


ಭಾಗ - ೫ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 

ಜಾಹೀರಾತುಗಳು , ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು 


1 ) . 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ( ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಕಚೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ . 
ಕ್ರಸಂ. ಸನೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ/ ಸ. ಇಂ ./ ಟೆಂಡರ್ /2009 - 10 /2766, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) 
- ( ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೆ/ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 3) 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2000 ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 
ಅವಶ್ಯಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆ/ ಡಬ್ಲೂ -3 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲಂ (3) ನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ . 
ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಎರಡನೆಯದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡನ್ನು ಪ್ರಥಮ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ತದನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಂವಾರು ಪರಿಮಾಣ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಪತ್ರಗಳು, ಕರಾರುಗಳು, ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ , ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮುದ್ರಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ 
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 
ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ. ಡಿ. ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ 
ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ 
ಪಡೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವವಿಳಾಸವಿರುವ 350 ಎಂಎಂ • 245 ಎಂ . ಎಂ . ಅಳತೆಗೂ 
ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೂ .300. 00ಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 


( ೨೨೬೫ ) 


ಸಕ 


೨೨೬೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಕೊರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಚೇರಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು 

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
5 ) ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದ 

ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಕೆ/ ಡಬ್ಲೂ - 3ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ, 
ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು , ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ 
ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ 
ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 
ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಜಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 
ಕಡೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರ್ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ( ಉ ) ವಲಯ 
ಬಿಜಾಪೂರ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವೃತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊಹರ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ 

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
8) ಇನ್ನುಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲೆ (ಕೆ/ ಡಬ್ಲೂ - 3) ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ . 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಇಡಗಂಟು | ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ( ರೂ . | ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಸುವ | 
ಮೊತ್ತ ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ರೂ . + ತೆರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ 
ಹಿಂದಿರುಗಿ 

ಸಲಾಗದು 

3 | 4 
| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ | 

66 .50 | 133000/ - | 6700 + ತೆರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗರೆ ಹತ್ತಿರ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 

( ಮಳೆಗಾಲ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ - ಕಂ - ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಸೇರಿ) 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 55 . 29 110600 / - | 5600 + ತೆರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು 
ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 

( ಮಳೆಗಾಲ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ಸೇರಿ) 
ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1 ) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ 

ದಿನಾಂಕಗಳು ( ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ) : 11 / 09 /2009 ರಿಂದ 16 /09/2009 
( ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8(IV) ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಲೀಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಲೀಜ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಪಿ. ಎ.ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ 
ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಂತ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು). 
2) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23/ 09 /2009 ಸಂಜೆ 16.00 ಘಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ 
3 ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ :24 /09 / 2009 ಸಂಜೆ 16 .00 ಘಂಟೆ.( ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ) 

4) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ : ತದನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
9) ಷರತ್ತುಗಳು 

1) ಟೆಂಡರ್‌ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ನೋಂದಾಯಿತ 

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿ, ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಕೆ/ ಡಬ್ಲೂ -3 ಸೆಕ್ಷನ್ 
ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. 


2 


6 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ , ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೬೭ 
2) ಅಗತ್ಯವಾದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ( ಇ.ಎಮ್. ಡಿ) ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ 
ಚೆಕ್ /ಡಿಡಿ/ಪೇಆರ್ಡರ್ /ಎಫ್. ಡಿ.ಆರ್./ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಫೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ 

ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
3) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ ತರುವುದು. 
4) ಇ.ಎಮ್. ಡಿ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 135 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
5) ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 5 % 
* ರಷ್ಟು ಭರಣಾ ಮಾಡಬೇಕು. ( ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ) 
6) ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ 

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. 
10) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
i. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ( 2004 - 2005 ರಿಂದ 2008 - 2009 ರವರೆಗೆ) 2 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ( ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು 

ಮಾತ್ರ) 
ii. ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆಂದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಕಳೆದ 5 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
2009 - 2010ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಆಯಾವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯ 

(ಫೀಜ್) ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
i, ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೇಕು. ( 2004 - 05 ರಿಂದ 2008 - 09) 

> ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ( ಅಗೆತ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೆಂಟ್) 
> ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ( ಆರ್. ಸಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿ) 
> ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ 
> ಎಂ . ಎಸ್.ಗೇಟುಗಳು & ಚನಲ್‌ಗಳು 

> ಸ್ಫೋನ್ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್/ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ 
ಮೇಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 

ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. 
iv. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಲೀಜ್ ಮೇಲೆ 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲೀಜ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಪಿ. ಎ.ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಂತ 
ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

* ಪೋಕ್ಲನ್ / ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ / ಜೆ. ಸಿ. ಬಿ = 1 ಸಂಖ್ಯೆ. 
* ರೋಲರ್‌, ಡಿಆರ್‌ಆರ್‌./ ವಿಆರ್‌ಆರ್‌. 

=1 ಸಂಖ್ಯೆ 
* ಲಾರಿಗಳು / ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು/ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 

=2 ಸಂಖ್ಯೆ 
* ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 

= 3 ಸಂಖ್ಯೆ 
ಫಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ (ಪೀನ್/ ಟೇಬಲ್) 

= 4 ಸಂಖ್ಯೆ 
* ನೀರು ಎತ್ತುವ ಪಂಪ್ 

=2 ಸಂಖ್ಯೆ 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 % ರಷ್ಟು 
ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ( ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಅನುದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಮೂನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ). 


11 ) 


೨೨೬೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
12) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ 

ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಂತಹದೆ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ 
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಿತರನ್ನು 
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 
ನೋಟರಿ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿರಬೇಕು. 
ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ / ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
18) ಷರತ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿ . ಬಿ . ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ. 
Water Resources Department (Minor Irrigation ) 
Office of the Executive Engineer M .I. Division , Belgaum 
No . EE / MID /BGMAE/TND/2009 - 10/2766 , Dt: 13th August 2009 

Tender Invitation (Two cover system ) 

( Standard Tender Document K /W 3) 
The Executive Engineer, Minor Irrigation Division Belgaum invites item rate tender from eligible 
tenderers Registered in KPWD for the works below in two cover system in duplicate as per the 
Karnataka transparency in Public Procurement Ordinance act 2000 & standard Tender document. 
The tenders are advised to note the minimum qualification criteria specified in K /W - 3 clause (3 ) of 
the Instructions to tenderers to qualify for award of the contract. 
Two cover bid system of tenders consist of cover-1 i.e., Technical Bid & cover- Il Financial Bid , 
Technical Bid opened first, and eligibility of tenderers evaluated on the criteria prescribed then , The 
Financial Bid of eligible tenderers only will be opened and evaluated . The decision of the competent 
authority is the final in this regard . 
Printed contract documents relating to work consisting of the complete set of drawings , 
specifications of the work to be done, the schedule of quantities , set of conditions of contract to be 
complied which can be purchased from the office of the Executive Engineer Minor Irrigation Division 
Belgaum by submitting the written application along with a Photostat copy of registration certificate , 

within office hours on all working days on or before the due date along with cost of tender document. 
4 . The applicant who wish to get the Blank tender document by post shall submit self addressed 350 

mm x 245 mm sized envelope along with Rs. 300 /- Indian postage stamps. Any delay in transit will 

be at the risk of the applicant. 
5 . The intending contractors are requested to note that, they should abide by the details instructions & 

conditions contained in the standard Tender document KIW -3 purchased by them , particulars 
regarding the amount and validity period of Earnest Money Deposit , Tender validity period , 
procedure to be followed by the contractor in submitting the tender & in completing the tender 
documents , correction paras discrepancies , Security Deposit , payable by the successful tender etc ., 
are also available in Tender document. 


No 


1 . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

9925 
6 . Further information & clarification may be obtained from this office during office hours , if the office 

happens to be closed on the date as specified next working day will be considered . 
7 . The sealed completed tenders will be received in the Office of the Chief Engineer, M .I.(N ) Zone 

Bijapur, Superintending Engineer, M .I.Circle Belgaum & Executive Engineer Minor Irrigation Division 
Belgaum on the prescribed date & time. 
Other details can be seen in the Standard Tender Documents (K /W - 3 ) . 
Name of work 

Approximate value Earnest Cost of Period of 
of work (Rs. In Money document completion 
lakhs) 

Deposit (Rs.) (including 
(Rs .) 

monsoon ) 
3 

4 - 5 
Construction of Bridge -Cum - 66 .50 

133000/ 6700 .00 + 

6 months 
Barrage near Sagare Village in 

Tax 

(including 
Khanapur Tq . Belgaum Dist. 

monsoon ) 
Construction of Barrage across 55 .29 

110600 / 5600.00 + 6 months 
Markandeya River Near 

Tax (including 
Hindalga Village in Tq .& 

monsoon ) 
Dist.Belgaum 

Tender documents may be purchased from this office (Office hours ): 

Dt : 11 /09 /2009 to 16 /09/2009 
( Each Tenderer further demonstrate as given in conditions Sl. No .8 (iv) : (a ) availability by 
owning as least 50 % of the required / specified key and critical equipment for this work and 
(b ) the remaining 50 % can be deployed on leasel hire basis for all works provided , the 
relevant documents (commitment, agreements etc.) for availability for this work are 

furnished with the Tender application ) 
2 . Date of receipt of tender document (up to 16 .00hrs ) Dt : 23/09 /2009 
3 . Date ofopening of Technical Bid : Dt.24 - 9-2009 at 16 .00 hrs (if possible) 

Date of opening of Financial Bid : intimated later. 

Conditions 
1) The contractor while applying for blank tender forms should be submitted along with contractor 

Registration certificate copy , Income tax certificate copy , Sales tax certificate copy and contractors 

satisfying qualifying conditions as in K /W - 3 Section 3. 
2 ) The earnest money deposit shall be in favour of Executive Engineer, M .I. Division Belgaum and may 

be in the form of Banker s cheque /DD /Pay order/FDR /Bank Guarantee payable at Belgaum or Cash 

or Specified small savings instruments pledged to Executive Engineer M .I.Division Belgaum . 
3) The contractor should produce Original Registration pass book while receiving blank tender forms. 
4 ) The validity of EMD shall be for a period 135 days from the last date of receipt of the tender. 
5 ) Security deposit should be paid 5 % before Agreement (For approved tender amount) 
6 ) If successful bidder quoted freak rates then he should furnish additional performance security before 

agreement. 
10 . The applicant should have the following Eligibility . 
i) The contractor should have achieved last five years (2004 -05 to 2008 -09 ) in at least two financial 

year minimum annual financial turnover usually not less than the amount put to tender (Civil 

Engineering work only). 
ii) Satisfactorily completed as a prime contractor at least one similar nature work not less than at an 

extent of 50 % cost of work in the stipulated period . Financial turn over and cost of completed works 
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2007 – 38 
on the last five years shall be given weightage of 10 % per year based on the reference value to 

bring them to 2009-2010 . 
iii) Executed in any one year the following minimum quantities of work usually 80 % of the estimated 

quantities . (2004 -05 to 2008 -09 ) 

► Earth work in both excavation and embankment (combined quantities ) 
► Cement Concrete work (RCC & PSC ) 
→ Steel Reinforcement Fabrication 
► M . S .Gates & Channel 

► Stone Revetment/Pitching 
For the above qualification certified copies obtained from the officer not below the rank of the 

Executive Engineer, shall be enclosed . 
iv ) Each Tenderer further demonstrate : (a ) availability by owning as least 50 % of the required / 

specified key and critical equipment for this work and (b ) the remaining 50 % can be deployed on 
lease/ hire basis for all works provided , the relevant documents (commitment, agreements etc.) for 
availability for this work are furnished . 
Excavator 

1 No. 
Lorry/ Tipper/ Tractor 

2 Nos. 
Roller,DRR /VRR 

1 No . 
* Concrete Mixer with hopper 3 Nos . 
* Vibrator ( pin /table ) 

4 Nos . 
* De-Watering pumps 

2 Nos . 
11. Liquid assets and /or availability of credit facilities usually 30 % (Credit lines/ letter of credit / 

certificates from banks ) for meeting the fund requirement etc . should be furnished as per the 

proforma given in Tender Schedule . 
12 . The Contractors has to make his own arrangement for procurement of all materials required for the 

work . There is no departmental supply of materials contractor should procure only . ISI mark 
materials and obtained necessary quality control certificates from the authorized quality control 

authority . 
13. The Tenderer should have project manager with an experience of not less than five years in 

execution of similar works and others experienced staff . 
14 . The contractor should have sufficientman power for executing the work . 
15 . All the documents enclosed in support of Technical bid shall be attested by Notary or Gazetted 

officer . 
16 . Application will not be considered / Tender forms will not issued to the contractor if he has not put 

the tender after purchase of tender documents continuously for 3 times. 
17 . The right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reasons rates is with the 

competent authority 
18 . Conditional tenders will not be considered . 

V .B . KULKARNI 
P . R . 675 

Executive Engineer, M .I.Division Belgaum . 


O 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ , ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೭೧ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ( ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು- 1 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ) 
ನಂ : 

ಸವಿ/ ಮಂ / ಇ / ಟೆಂಡರ್ - 22 / 2009 - 10 
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ - 4 ಕಲಂ 
ಅನ್ವಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಐಟಂವಾರು ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು “ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ 
ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ” ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಬಿಡ್ ಪದ್ಧತಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಹಾಗೂ ವಿತ್ತೀಯ ( ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್) 
ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 08 .09.2009ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು 
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಷೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ( Standard Documentನಲ್ಲಿನ) ದಿ : 09. 09. 2009ರಂದು ಸಂಜೆ 4. 00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ” ನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಂದೇ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರಿಗಿರಿಸಿದ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರ್ 
ಸಂ . 

ಅಂದಾಜು ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ಮುಗಿಸಲು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ 
ಮೊಬಲಗು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ ( ತೆರಿಗೆ 
( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕಾಲಮಿತಿ ಸೇರಿ) 
| ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂಕ್ಲಾಡಿ 

114 ,22,182 . 00 200000 .00 | 12 ತಿಂಗಳು 12, 000.00 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ + ತೆರಿಗೆ 
ಕಿದಿಯೂರು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ | 119 ,57,681.00 | 200000. 00 | 12 ತಿಂಗಳು 12 ,000 . 00 
ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ | 

ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ + ತೆರಿಗೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿಕಲ್ಲು | 107,49, 715 . 00 | 200000. 00 12 ತಿಂಗಳು 10 ,000. 00 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ + ತೆರಿಗೆ. 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಭಾಗ -1: 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ 
ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 

1. 2009 - 10ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರ ( 2004 - 05 ರಿಂದ 2008 
09ರವರೆಗೆ) 
ಅ. 2004 - 05 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ 2 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ 

ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. (ಸಿವಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) 
ಆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 2008 - 09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ . 10ರ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 
2. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂತಹುದೇ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ 
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಿತರನ್ನು 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
3. ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇ . 80ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು 

ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು . ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
4. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇ .30ಕ್ಕೆ 

ಸಮನಾದ ಮೊಬಲಗಿನ ( ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ) " Line of credit " ತಪ್ಪದೇ ನೀಡಬೇಕು. 
5. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ. 


೨೨೭೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
6. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ 

ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
7. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಗಳ ಪುರಾವೆ ಲಗೀಕೃತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಣಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
8. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಐ.ಎಸ್. (I.S .) ಗುಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಕ್ರ. ಸಂ . ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ 

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ( 10 /7 ಸಿ. ಎಫ್. ಟಿ .) 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
| ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು | 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
3. ಎಕ್ಕವೇಟರ್‌ಗಳು 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್‌ಗಳು (ಪಿನ್) 

( ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
5. ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪ್‌ಗಳು 

30 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
ಎರಡನೇ ಲಕೋಟೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಬಿಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮೊದಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ ಬಗೆಗಿನ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ 
ಬಿಡ್ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ನಿಯಮಗಳು : 

1. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ, ಪೇಆರ್ಡ‌್ರ , ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ 

ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಫೆಡ್ಸ್ 

ಮಾಡಿದ ಎನ್.ಎಸ್. ಸಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
2. “ ಫರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ” ( ಸಾಧನಾ ಭದ್ರತೆ): ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 20 ದಿನಗಳೊಳಗೆ, 

ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇ .5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಅಸಮತೋಲನ ಟೆಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ 
25 - 5 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು/ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ / ಡಿಡಿ/ ಪೇ - ಆರ್ಡರ್/ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಸಿ. 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3. ಟೆಂಡರ್‌ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರತಕ್ಕದ್ದು. 
4 . ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ 

ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಕಛೇರಿ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು. 
WATER RESOURCES DEPARTMENT (Minor Irrigation ) 
Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Mangalore - 1 

TENDER NOTIFICATION 

(Two cover system ) 

No.MID /MNG / E / TENDER -22 /2009 -10 
Sealed item rate tenders in the prescribed form in duplicate are invited for the following work of 
Udupi Taluk in two cover system by the undersigned as per Karnataka transparency in Public 
procurements Act 1999 and Rules 2000 on behalf of Governor ofKarnataka from the Class - 1 Contractors 
registered in K .P . W .D . ofKarnataka State in Standard Tender Document KW -4 . Completed tender will be 
received in the office of the Executive Engineer, M .I.Division , Mangalore upto 4 .00 P .M . on 09.09 .2009 . 
Blank tender Schedules will be issued upto 08. 09 . 2009. If possible, the technical bid will be opened on the 
same day. 


SI. 


1. 


Cond 


Tax 


Tax 


3 . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

9922 
Name of work 

Amount put to E.M .D . Period of Price of 
tender 

completion tender 

document 
Construction of Vented Dam at 114 ,22 , 182 .00 2 ,00 ,000 12 Months 12 ,000 .00 + 
Hinklady in Cherkady village 

including rainy 

season . 
Construction of Salt Water 119 ,57 ,681.00 200000. 00 12 Months 12 ,000 .00 + 
Exclusion Dam near Kidiyoor 

including rainy 
Amablpady village 

season . 
Construction of vented Dam 107 ,49, 715 .00 200000. 00 12 Months 10 , 000 .00 + 
across Seetha river at 

including rainy Тах 
Handikallu in Madduru village 

season . 
Technical Bid Part-l: 

Applicant depending upon their bidding capacity satisfying the below mentioned qualifying 
conditions need only apply. 

1 . Each applicant should have in the last 5 years reckoned back from the year 2009- 10 (from 

2004 -05 to 2008 -09 ) 
i. a . Achieved in the atleast two financial years a minimum annual financial turnover (in all 

cases Civil Engineering construction works only ) two times the estimated amount put 

to tender. 
b . Financial turnover shall be given weightage of 10 % per year based on the reference 

value to bring them to 2008 -09 price level. 
2 . Availability for this work a projet manager with not less than 5 years experience in Construction 

of simlar Civil Engieering works and other key personnel with adequate experience as 

required . 
3. Satisfactorily completed as a prime contractor atleast work of value not less than 80 % of the 

amont put to tender. (costing single work only) within prescribed time after 2004-05 . 
4 . Liquid assets/ availability of credit facilities to the extent of 30 % of the value of amount put to 

tender. (credit lines/letter of credit certified from banks formeeting the funds requirements etc .) 
5 . Details of technical staff (Structure and Organization ) 
6 . Copies of K . S . T. registration certificates , K . S . T. clearance certificates . 
7 . The document furnished by the contractor for technical qualification should be attested by 

district level officer regarding genuinity and truthfulness of the documents . 
8 . Contractor has to procure steel, cement etc., required for the works , confirming to I.S . standard 

at in his own cost. 
Availability (owned /lease /rented ) of the following key and critical equipments for the works . 
a . Concrete mixer (10 /7 Cft .) 
b . Tippers 

: 3 
Excavator 
d . Concrete vibrators (Pin ) 
e. Pump sets 

Total 30 H . P . 
Second cover should consist of financialbid . 

The technical bid will be opened first and the financial bid of the contractors whose technical bids 
are found satisfactory will be opened thereafter. 


೨೨೭೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
Rules: 

1. E .M .D . should be submitted in the form of D . D ., Bankers cheque, Pay Order in the name of 

Executive Engineer, M .I.Division , Mangalore , Pledged N . S .C . in the name of Executive 

Engineer , M .I. Division , Mangalore. 
2 . Contractors has to submit :Performance Security within 20 days of receipt of the Letter of 

Acceptance , the successful Tenderer shall deliver to the employer a security deposit for an 
amount equalent 5 % of the Contract price plus additional security for unbalance Tenders as 
per Tender Rule 25 -5 in the form of cash /bankers cheque/D . D ./Pay Order/Bank Guarantee or 

Pludged N . S . C . in the name of Executive Engineer. 
3. Cost of tender forms is not refundable. Contractors must produce the contractor s registration 

certificates and work done certificate of similar nature at the time of application . 
4 . Final acceptance of tenders vests with the competent authority who reserves the right to reject 

any or all the tenders without assigning any reason thereof. 
Any additional information can be obtained from this office during working hours . 

N . T. RAJGOPAL 

Executive Engineer, M .I.Division , Mangalore . 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ( ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು- 1 

- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) 

ನಂ :ಸವಿ/ ಮಂ / ಇ / ಟೆಂಡರ್ - 23 /2009 - 10 
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ 
ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ 
ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ -4 ಕಲಂ ಅನ್ವಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಐಟಂವಾರು ಮೊಹರಾದ 
ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು “ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ” ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಬಿಡ್ ಪದ್ಧತಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಹಾಗೂ 
ವಿತ್ತೀಯ ( ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್) ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 08 .09.2009ರವರೆಗೆ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಷೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ( Standard Documentನಲ್ಲಿನ) ದಿ: 09.09 . 2009ರಂದು ಸಂಜೆ 
4. 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ” ನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಂದೇ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - ಟೆಂಡರಿಗಿರಿಸಿದ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. | ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ 

ಅಂದಾಜು | ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ಮುಗಿಸಲು ಷೆಡ್ಯೂಲ್ 
ಮೊಬಲಗು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ | ಬೆಲೆ ( ತೆರಿಗೆ 
( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕಾಲಮಿತಿ ಸೇರಿ) 
1. | ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪು ನೀರು | 1,36 , 90 ,795.00 | 2 ,05 ,400 . 00 | 12 ತಿಂಗಳು [ 15 ,000 .00 + 
ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ ತೆರಿಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಭಾಗ - 1: 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ 
ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

1. 2009 -10ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರ ( 2004 - 05 ರಿಂದ 2008 

09ರವರೆಗೆ) 
ಅ. 2004 - 05 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ 2 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ 

ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. ( ಸಿವಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) 


ಸಂ . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೭೫ 
ಆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 2008 - 09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ . 10ರ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 
2. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂತಹುದೇ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ 
ಪ್ರೊಜೆಕ್, ಮೆನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಿತರನ್ನು 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
3. ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇ . 80ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು 

ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
4. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇ .30ಕ್ಕೆ 
- ಸಮನಾದ ಮೊಬಲಗಿನ ( ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ) " Line of credit " ತಪ್ಪದೇ ನೀಡಬೇಕು. 
5. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ. 
6. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ /ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ 
- ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
7. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಪುರಾವೆ ಲಗೀಕೃತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಣಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
8. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಐ.ಎಸ್. (1.S.) ಗುಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಕ್ರ. ಸಂ . | 

| ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ 
1. | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ (10/7 ಸಿ .ಎಫ್. ಟಿ.) [ 5 ] ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
3. 1 ಎಕ್ಕವೇಟರ್‌ಗಳು 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
4. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್‌ಗಳು (ಪಿನ್) | 

ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
5 . ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪ್‌ಗಳು 

- 30 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ / ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್ 
ಎರಡನೇ ಲಕೋಟೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಬಿಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮೊದಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ ಬಗೆಗಿನ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ 
ಬಿಡ್ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ನಿಯಮಗಳು : 

1. ಇ. ಎಂ .ಡಿ. ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ, ಪೇಆರ್ಡ‌್ರ , ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ 
ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಫೆಡ್ಸ್ 

ಮಾಡಿದ ಎನ್. ಎಸ್. ಸಿ . ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
2. “ಫರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ?” ( ಸಾಧನಾ ಭದ್ರತೆ): ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 20 ದಿನಗಳೊಳಗೆ, 
ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇ .5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಅಸಮತೋಲನ ಟೆಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮ 
25 -5 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು/ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ /ಡಿಡಿ/ ಪೇ - ಆರ್ಡರ್/ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3. ಟೆಂಡರ್‌ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರತಕ್ಕದ್ದು . 
4. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ 

ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಕಛೇರಿ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು. 


Tax 


9 .92€ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

2007 – 38 
WATER RESOURCES DEPARTMENT (Minor Irrigation ) 
Office of the Executive Engineer , Minor Irrigation Division , Mangalore -1 

TENDER NOTIFICATION 

(Two cover system ) 

No .MID /MNG / E / TENDER -23 / 2009- 10 
Sealed item rate tenders in the prescribed form in duplicate are invited for the following work of 
Dakshina Kannada District, Mangalore Taluk in two cover system by the undersigned as per Karnataka 
transparency in Public procurements Act 1999 and Rules 2000 on behalf of Governor of Karnataka from 
the Class- 1 Contractors registered in K .P .W .D . of Karnataka State in Standard Tender Document KW -4 . 
Completed tender will be received in the office of the Executive Engineer, M .I. Division , Mangalore upto 
4.00 P .M . on 09.09. 2009. Blank tender Schedules will be issued upto 08 .09. 2009. If possible , the 
technical bid will be opened on the same day . 
SI. Name ofwork 

Amount put to E . M . D . Priod of Price of 
No . 

tender 

completion tender 

document 
Construction of Salt Water 1 , 36 ,90 , 795 . 00 2 , 05 ,400 .00 12 Months 15 ,000 .00 + 
Exclusion Dam at Adyapady 

including rainy 
village . 

season . 
Technical Bid Part-l: 

Applicant depending upon their bidding capacity satisfying the below mentioned qualifying 
conditions need only apply . 

1. Each applicant should have in the last 5 years reckoned back from the year 2009 - 10 ( from 

2004 -05 to 2008 -09 ) 
i. a. Achieved in the atleast two financial years a minimum annual financial turnover (in all 

cases Civil Engineering construction works only) two times the estimated amount put 

to tender. 
b . Financial turnover shall be given weightage of 10 % per year based on the reference 

value to bring them to 2008 -09 price level. 
2 . Availability for this work a projet manager with not less than 5 years experience in Construction 

of simlar Civil Engieering works and other key personnel with adequate experience as 

required . 
3. Satisfactorily completed as a prime contractor atleast one work of value not less than 80 % of 

the amont put to tender. (costing single work only ) within prescribed time after 2004 -05 . 
4 . Liquid assets /availability of credit facilities to the extent of 30 % of the value of amount put to 

tender. (credit lines/ letter of credit certified from banks for meeting the funds requirements etc .) 
5 . Details of technical staff (Structure and Organization ) 
6 . Copies of K .S . T . registration certificates , K . S . T . clearance certificates . 
7 . The documents furnished by the contractor for technical qualification should be attested by 

district level officer regarding genuinity and truthfulness of the documents . 
8 . Contractor has to procure steel, cement etc ., required for the works, confirming to I.S . standard 

at in his own cost. 
Availability (owned /lease /rented ) of the following key and critical equipments for the works . 
a . Concrete mixer (10 /7 Cft .) 
b . Tippers 
c . Excavator 
d . Concrete vibrators (Pin ) 
e . Pump sets 

Total 30 H . P . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೭೭ 
Second cover should consist of financialbid . 

The technical bid will be opened first and the financial bid of the contractors whose technical bids 
are found satisfactory will be opened thereafter. 
Rules : 

1 . E . M . D . should be submitted in the form of D . D ., Bankers cheque, Pay Order in the name of 

Executive Engineer, M .I. Division , Mangalore , Pledged N . S . C . in the name of Executive 

Engineer, M .I. Division ,Mangalore . 
2 . Contractors has to submit :Performance Security within 20 days of receipt of the Letter of 

Acceptance, the successful Tenderer shall deliver to the Employer a security deposit for an 
amount equalent 5 % of the Contract price plus additional security for unbalance Tenders as 
per Tender Rule 25 -5 in the form of cash /bankers cheque/D .D ./Pay Order/Bank Guarantee or 

Pludged N . S .C . in the name of Executive Engineer. 
3. Cost of tender forms is not refundable . Contractors must produce the contractor s registration 

certificates and work done certificate of similar nature at the time of applcation . 
4 . Final acceptance of tender vests with the competent authority who reserves the right to reject 

any or all the tenders without assigning any reason thereof. 
Any additional information can be obtained from this office during working hours . 

N . T . RAJGOPAL 
P . R . 669 

Executive Engineer, M .I. Division ,Mangalore . 
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ 

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು 
ವಿಷಯ : ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ . 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ 

ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ 64/2001 - 02 /1614 ದಿನಾಂಕ: 04.01.2002 . 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 13 ಎಸ್‌ಬಿಸಿ 2001 ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001 ರನ್ವಯ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೆ. ಸಿ.ಎಸ್. ( ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ತುಂಬದೇ 

ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ) ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 2001, 
3. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಎರಡನೇ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : EST -1 - 274 /2001 - 02 ದಿನಾಂಕ: 17 .8.2002 ( ದಿನಾಂಕ : 22 .8.2002 ರ 

ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ). 
4. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ : EST-1- 274/2001 -02 

ದಿನಾಂಕ:19.11. 2005. 
5. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EST -1 - 274/2001 - 02 ದಿನಾಂಕ: 9.9.2008. 
6. ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿನೋಕ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ -16 /2008 - 09 

ದಿನಾಂಕ:17. 09.2008 . 
7. ಈ ಕಛೇರಿಯ ರದ್ದತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿನೋಗ- ಸಿಬ್ಬಂದಿ- 16 /2008 - 09 ದಿನಾಂಕ: 19.12 .2008. 
8. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರೀ 

ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ : EST -1- 274/ 01- 02 ದಿನಾಂಕ: 31. 07.2009. 
೨ , ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : FD ( SPL) 04 PET 2005 ದಿನಾಂಕ: 31. 03.2006 , 
10. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅ.ಸ. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 

7197 ಕಾ 2008 ದಿನಾಂಕ : 7.2 .2008 . 


೨೨೭೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು 
ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರನ್ವಯ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

- ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕ್ರ. ಸಂ . | ಜಿಲ್ಲೆ 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ , ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ | ಒಟ್ಟು 
1 | ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ - ಒಂದು 

ಇಲ್ಲ 

ಒಂದು 
ಈ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ( 2) ರ 
ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 29 
ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು Merit ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಹ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂದರೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 
ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉಲ್ಲೇಖ ( 4) ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ : 19.11.2005 ರಂದು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ತದನಂತರ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ 
ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 
ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (5) ರ ಅವರ ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 
ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಮೇರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ( 6) ರನ್ವಯ 
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರೆಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಹಾಜರಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ( 7) ರನ್ವಯ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಜಗದೇವ 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ , 
S/o ಸಂಬಣ್ಣ ಜೀವಣಗಿ 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 
ಮುಕ್ಕಾಂ: ಪೋಸ್ಟ್: ಜೀವಣಗಿ ತಾ|| ಜಿಲ್ಲಾ|| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ – 585313 | ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 
ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸದರಿ ಜಗದೇವ ಜೀವಣಗಿ ಇವರು ಈ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸದರಿ ಜಗದೇವ ಜೀವಣಗಿ ( ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ) ಇವರ ಬದಲಿಗೆ 
ಕೆಳಕಂಡ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರವರು ಉಲ್ಲೇಖ 
(8) ರ ಅವರ ರೀ - ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, 
ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ 
ಕಛೇರಿ, ಗದಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (10) ರನ್ವಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರೆಂದು ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿನೊಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 13 / 2009 - 10, ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ 
ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (8) ರಲ್ಲಿನ ರೀ - ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಳಕಂಡ 
ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿ ರೂ .5800 -100 - 6000 -125 - 6500 - 150 - 7100 - 175 - 7800 - 200 - 8600 - 225 - 9500 - 250 -10500 ರ 
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 
ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರೆಂದು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 


M 
) 


ST | 


20. 07.1969 


33 . 02 . 01 


ತ61 .750 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೭೯ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು SC/ | ಜನ 21.9 . 2002 ರ | 

| ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿ 
ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 

ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರೆಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಕಗಳು 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸಳ 

ಯಾವ| 
ವಯಸ್ಸು 

ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಛೇರಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ 
ಹೆಸರು 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ 
ವ - ತಿಂ - ದಿ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ 

ಅದರ ವಿವರ 
ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂದಿನಮನಿ 

S . S . L. C : 41. 000 ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
S /o ಮಳಿಯಪ್ಪ ಮು | 

ಕನ್ನಡ ಬೆರಳಚ್ಚು ಗದಗ ( ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 
ಪೋ || ಗುಡೂರ್ ತಾ || 

ಸೀನಿಯರ್‌:82.500 ನೇಮಕಾತಿ ಘಟಕ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ 
ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲೆ 

- ಒಟ್ಟು:123.500 (ಉಲ್ಲೇಖ (10 ) ರನ್ವಯ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 587202 

ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ 

ಅಂಕಗಳು: 61. 750 ಹುದ್ದೆಗೆ) 
S.S.L.C . ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 163818 /April 1987 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಂಕವು 20. 07 .1969 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಬದ್ದರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಷರತ್ತುಗಳು: 

1. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರಣ 
ನೀಡದೇ ಯಾವುದೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
2. ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ರಲ್ಲಿನ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ 

ಅವಧಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
3. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆ. ಸಿ.ಎಸ್. ಆರ್ . ಮತ್ತು ಕೆ. ಸಿ.ಎಸ್ (ನಡತೆ)ನಿಯಮಗಳು 1966 
ರಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ( ಸಿ.ಸಿ. ಎ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. 
4. ಈ ಆದೇಶ ಮುಟ್ಟಿದ 15 ( ಹದಿನೈದು) ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು 

ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. 
5. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
6. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ Pass port Sizeನ ಎರಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಾವು ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
- ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
7. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ 
- ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
8, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ 

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
9. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ( ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ) ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ 

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು . 
10 . ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್‌ನಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 

ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ 

ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
11. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನೀಡಿರುವ ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣ 

ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


೨೨೮೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
12. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ( ನಡತೆ) 

ನಿಯಮಗಳು , 1966 ರಲ್ಲಿನ ನಿಯಮ 28 ರ ರೀತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘೋಷಣೆ 

ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 
13. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 
ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆಂದಾಗಲೀ ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ದ 
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. 

( ಸಿ. ಸಿ. ಎ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
14 . ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ 

ಪತ್ರಗಳು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸತ್ಯಾಪನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ . 
15. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾತಿ 

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ 
ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ KCS (CCA) ನಿಯಮಗಳು 
1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 20/ 
ರೂ .ಗಳ ಛಾಪಾ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನಮೂನೆ-1 ಅನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ 

ಬರೆದು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು . 
16 . ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಸತ್ಯಾಪನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 

ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
17. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 

ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
18 . ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ತಿದ್ದೋಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
19. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲೀ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
20 . ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು KGID ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
21. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು 

ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ establish ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯು ಅಸಿಂಧುವೆಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ 
ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ 
ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 20/- ರೂ . ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ 

ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನಮೂನೆ-2 ಅನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 
22 . ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ 

ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ತಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
23 . ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾಗಿ 

ದಿನಾಂಕ:01.04.2006 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2 ) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ New 
defined Contributory Pension Scheme. ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 01.04.2006 ರಿಂದ ಅಥವಾ ತದನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ 
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ( 2) ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (9 ರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸದರಿ ನೌಕರರು 
ಬದ್ದರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಪಿ .ಆರ್. 676 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ 


#) 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೮೧ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ - 576101 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ನಂ , ಕಾನಿಇಂ: ಬಂಮೀವಿ: ಉಡುಪಿ: ಎಲ್ಲ : ಟೆಂಡರು ಸೂಚನೆ : 630 :2009 - 2010 : ದಿನಾಂಕ : 14ನೇ ಆಗಸ್ , 2009 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, 
ಉಡುಪಿ ಇವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 1999 
2000ರ ಪ್ರಕಾರ Act-2000ದ ನಿಯಮದಂತೆ Standard Tender Document K /W -1 ನಿಯಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ 
ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:14. 09.2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ 4 .30 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . 

ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ( ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 
ದಿನಾಂಕ: 11.9. 2009 ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂನೊಂದಿಗೆ 
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನವೀಕರಣ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗೀಕರಿಸಬೇಕು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.9 .2009 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 
ಸದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು WWW .kpwd.gov.in Website ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರು ಇ. ಎಂ . ಡಿ. | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಟೆಂಡರು | ಟೆಂಡರು | ಅರ್ಹ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ನಮೂನೆ ಫಾರಂ ಬೆಲೆ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

( ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ 

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ನಬಾರ್ಡ್ RIDF-14ರ ರೂ .19 , 22 , 208. 00 | 50 , 000. 00 

9 ತಿಂಗಳು 

ಐಟಂ ರೂ .3000 2ನೇ ದರ್ಜೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ರೇಟ್ + ತೆರಿಗೆ 

ಮತ್ತು 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 
ಕುಳಾಯಿ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( Open 

foundation ) 
ಸೂಚನೆಗಳು: 1. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು . 

ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು . 
2. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
3. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು 

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ , ಉಡುಪಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ಮಾಡಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳು 
ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 50 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಇದೇ ರೀತಿಯ 

ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 

ನೊಂದಣಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
5. “ ಫರ್‌ ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ” ( ಸಾಧನಾ ಭದ್ರತೆ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 20 ದಿನಗಳೊಳಗೆ 

ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇ .5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
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207 – 38 
ಅಸಮತೋಲನ ಟೆಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ನಿಯಮ 24.1 ರೀತ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
6. ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 1966ರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 1.1 ಸುಂಕವನ್ನು ವಸೂಲು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ. 
PUBLIC WORKS , PORT AND I. W . T . DEPARTMENT 
Executive Engineer, Ports & Fisheries Division , Udupi - 576101 

Tender Notification 
No . EE /P & F /DVN /AE / Tender Notification /630 /2009 - 2010, Dated : 14th August 2009 

As per KTTP Act 2000 Sealed tenders in Standard Tender Document forms (K /W - 1 ) in duplicate 
are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Karnataka from PWD , registered contractors 
for the works mentioned below . Last date for receipt of application for blank tender schedule is up to 4 . 00 
p . m . on 11. 9 .2009. Blank tender documents will be issued up to 11 . 9 . 2009. Sealed tenders will be 
received by the undersigned at his office up to 4 .00 p .m . on 14 .9. 2009 . Tenders will be opened on the 
same day at 4 . 30 p .m . if possible. 

Conditional Tenders will be rejected . 

Along with Application Form Contractors should have produce the copy of the registration 
certificate and the work experience certificate of same nature of single work of 50 % value of tender 
amount executed in one financial year during the last 5 years from the concerned Executive Engineer. 
Further particulars if any required can be obtain from the office of the undersigned during office hours on 
all working days . This notification is also available in website www .kpwd . gov.in It may be noted that if 
any of the date mentioned above happens to be general holiday the next working day will hold good in 
lieu of the date mentioned . 

SI. Name ofWork Amount put E.M .D . Time allowed Type Cost of Class of 
No. to tender ( in Rs.) for 

of tender registered 
(Rs. in 

completion of tender documents contractor 
Lakhs ) 

work 
( Excluding 

rainy 

season ) 
Construction of 19, 22 ,208 . 00 Rs . 9 Months Item Rs. 3000 .00 PWD 
Bridge at Kulai Lakhs 50 ,000 .00 

rate + Tax Registered 
Gundyadka in 

Class II & 
Mangalore (Tq), 

above 
D .K . (Dist)., 

Contractor 
under NABARD 
RIDF- 14 (Open 

foundation ) 
Notes : 1. All the materials required for the successful completion of work are to be procured by the 

contractor himself at his own cost. The necessary test certificate should be submitted to the 

department regularly . 
2 . E .M .D . amount in the form of D .D . Bankers Cheque or National Savings Certificate pledged to 

the Executive Engineer, Ports & Fisheries Division , Udupi. E .M .D . amount in terms of Bank 
Guarantee is not accepted . 


ಕ್ರಮ 
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೨೨೮೩ 
3. Contractor, who have executed the same nature of single work of value 50 % of the tendered 

amount in one financial year from the last 5 years is eligible and necessary certificate obtained 

from the concerned Executive Engineer Should be produced along with application . 
4 . Successful tenderer shall deposit the 5 % of the contract price plus unbalanced tender amount 
within 20 days of the receipt of the Letter of Acceptance as performance security . 

Executive Engineer , 
P . R . 680 

P . W ., Port and I.W . T . Dept., Ports & Fisheries Division , Udupi. 

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 
ಡಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಮಹಾ ಸಮಾದೇಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಪೌರ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಚೇರಿ 

ನಂ .1, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 042. ( ದೂರವಾಣಿ 25553234 ) 

- ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಉಗ್ರಾಣ(1) 12 /ಸಿಜಿಓ / 2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
1. ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 2009 -10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು 

ಪರಿಮಾಣ ( ಅಂದಾಜು) 
ಸಂಖ್ಯೆ 
[ ಖಾಕಿ ಪಾಲಿ ವಿಸ್ಪೋಸ್ ಕ್ಲಾತ್ 

14, 0000 ಮೀಟರ್‌ಗಳು 
ಖಾಕಿ ಉಲ್ಲನ್ ಸಾಕ್ಸ್ 

15 ,000 ಜೊತೆಗಳು 
ಉಲ್ಲನ್ ಬೆರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ( ಖಾಕಿ) 

5, 000 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಟೈಟಲ್ 

7 ,500 ಜೋತೆಗಳು 
ಕ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ 

7,500 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
ವಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ 

10,500 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
ಕೇನ್ ಲಾಠಿ 

7,500 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
| ಬೂಟು ಪಾಲಿಷ್ ಕಪ್ಪು 

30 ,000 ಟಿನ್‌ಗಳು 
ಬೂಟು ಪಾಲಿಷ್ ಕಂದು 

6 ,000 ಟಿನ್‌ಗಳು 
ಖಾಕಿ ವೆಬ್ ಬೆಲ್ಸ್ 

5,000 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
ಕಪ್ಪು ಆಂಕಲ್ ಬೂಟ್ ವಿತ್ ಪಿಯು - 2 ,500 ಜೋತೆಗಳು 

ಸೋಲ್ 
12. | ಜಂಗಲ್ ಬೂಟುಗಳು 

1 ,250 ಜೋತೆಗಳು 
2 . ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 48. 00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. 
3 . ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಮಹಾ ಸಮಾದೇಷ್ಟರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ 

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ .500/ - ಗಳಿಗೆ ( ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ) ಪಡೆದ ಡಿ. ಡಿ. ಸಂದಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05 - 09 - 2009 ರಿಂದ 05 - 10 - 2009 ರ ಸಂಜೆ 4. 00 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
4. ಟೆಂಡರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಇ. ಎಂ .ಡಿ ಯನ್ನು 

ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
5. ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
6. ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 - 10 -2009 ರ ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆ. 
7. ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 09 - 10 - 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 560 042 ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . 
8. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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1. 


KHAKI POLY VISCOSE CLOTH : ISI Specification . No . 11248 /95 . 
138 Cms width with following blend: 
Polyster – 64 -70 % 
Viscose – Remaining . 
KHAKI WOOLEN SOCKS: IS No.2187/ 1973. Wool 70 % , crimped Nylon 15 % Viscose 
Rayon. In different sizes of 25 cms. 27 cms. 28 cms. 29 cms. 30 cms. And 31 cms. 
WOOLEN BERET CAP KHAKI: Woolen beret caps in different sizes made of Khaki woolen 
serge cloth in a single piece . The circular lining of the cap should be of black silk material. 
The inside of the cap should have a plastic sheet covering to prevent the inner cloth from 
getting oil stains . There should be two round holes in front of the cap to insert cap badge , 
opposite the eyelets . The two round holes should be 2 12 cms. Apart and 4 12 cms. Above 
the edge of the cap . 
SHOULDER TITLE : White metal with two lags horizontal pin with letters " Home Guards” in 
Hindi, white metal and with split pin . 
CAP BADGE : Cap badges should be welded in good quality white brass metal of size 1” 
diameter. The badge should consist of a pigeon with two wings on both sides showing its 
face towards left side and surrounded by the wreath in archival structure closely connected to 
the Ashoka piller at the top of the Pigeon s head . The Ashoka piller should be in the size of 
1 cm x 1.5 cms Two pin holes with pin have to be provided at the back of the badge to 
facilitate to fix it up to the beret cap . Below the wreath lettering in DEVANAGARI 
“ NISHKAMA SEVA ” be provided . 
WHISTLE WITH CHAIN : Whistle with chain shall be of white metal metropolitin type 
5 /8 "x3 -5 /8 " long including eyehole. Whistle should weigh 42 gms. word “Home Guards” 
should be punched on whistle. Whistle should be linked with white metal chain with hooks & 
rings , chain should be of 10 -5 /8 " long (excluding the hook & of 8 figures type ) link of 1" & ring 
length out side & of 13 SWG wire with 2 /16 " outer dia of ring 12 / 3" SWG & hook 1 12" length 
and 12 SWG wire. 
CANE LATHI: Made of Cane. Length 100 cms. Grip 7 12 to 8 cms. One hole at a distance of 
18 cms from top end length of leather thong 62 cms. 
BOOT POLISH BLACK : Each Boot Polish tin shall contain 40 grams of Boot Polish Black in 
the form of paste with press lid type tins. The product should conform to the IS : 1746 /1992 
3ta version with up to date Amendment. The tins shall bear ISI mark No. 1746 . 
BOOT POLISH BROWN : Each Boot Polish tin shall contain 40 grams of Boot Polish Brown 
in the form of paste with press lid type tins . The product should conform to the IS : 1746 /1992 
3rd version with up to date Amendment. The tins shall bear ISI mark No . 1746 . 
KHAKIWEB BELT : Khaki colour. Approximate length shall be 122 Cms. long and 6 cms. 
in wide with rolled edges of 22 D ends 13 picks (on the surface of double plain weave with 
white metal buckles ). The component parts shall be of same colour and the material shall be 
free from dying . The colour should be fast to light and washing . 
BLACK ANKLE BOOT WITH POLY URETHANE SOLE : This specification covers the 
requirements of Boots Ankle leather direct injected P .U . Sole in sizes 5 to 13 (English 

System ). 
The boots described in this specification are made from chrome tanned zuggrain leather upper, 
lined with combination tanned lining leather or combrelle to absorb perspiration . The boots are 
manufactured with cleated P .U . Soles with anti slip design by Direct injection Process. 


11 . 
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MATERIAL & COMPONENTS SPECIFICATION : 


SI 


Material 


Thickness (mm ) 


No . 


Components 


Max 


Min . 

1. 5 


1. 


Chrome tanned upper leather with zuggrain print 


2 . 0 


2. 


1.2 


1 .5 


1 .5 


Quarter 
Vamp 
Toe cap 
Outside counter 
Full tongue 
Back strengthening 
piece 
Full insock 


1.2 
1.2 
1 . 0 


1. 8 
1 . 2 


1 . 0 


1 . 2 


8. Lining 

Insole 

Counter Stiffener 
11. Toe puff 
12 . Heel grip 


P .U .moulded with high arch support covered by 
split leather 
Lining leather or nylon cambrelle 
Cellulose board high quality 
Thermoplastic material 


1 .5 
1. 5 


2 .0 
2 . 0 
2 . 0 


1 . 5 


Suede Leather 


1. 0 


1.2 


13. Thread Nylon 

Three ply having 
minimum breaking 

strength of 3. 5 kg . 
14 . Eyelets Aluminium 

Enameled black 
15 . Laces Nylon 

90 cms long 
16 . Polyurethane sole Polyether based or polyester based 

DIP Process 
17 . Dimension of last Model No . 9150 or 0883 
18 . Moulded Upper Stitched by storable cloth 
19. Mass (1 pair of Shallnot exceed 1000 gms + 100 gms for bigger 

finished boot of size 8 ) and smaller size 
20 . Thickness of sole At forepart 

Min . 16 mm 
AtWaist 

Min , 11 mm 
At Heel 

Min . 25 mm 
Depth of clear at sole and Heel 

Min . 04 mm 
JUNGLE BOOT: ISINO .I.S . 3736 /83 – Jungle bootmade out of canvas cloth with olive green 
colour in different sizes . 

ಉಪ ಮಹಾ ಸಮಾದೇಷ್ಟರು, 
ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ನಿರ್ದೆಶಕರು, 

ಪೌರರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. 
Tender Inviting Authority 

Office of the DGP and CommandantGeneral 
Home Guards and Director Civil Defence , No. 1 , Annaswamy Mudaliar Road , 

Bangalore -560 042 . (Tele No . 25553234 ) 

TENDER NOTIFICATION 

No . STS (1 ) 12 /CGO /2009 - 10 , Dated : 19th August 2009 
1. Sealed tenders are invited in duplicate from registered manufacturers and suppliers for the supply of 

Home Guards uniform articles as indicated below for the year 2009 - 10 . 


12 . 


9 .90€ 
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Approximate 
Name of the item 
No . 

Quantity 
Khaki Poly Viscose Cloth 

14 , 000 mtrs. 
Khaki Woolen socks 

15 ,000 prs . 
3 Woolen Beret cap (Khaki) 

5 ,000 Nos . 
Shoulder Title 

7 ,500 Prs . 
5 Cap Badge 

7 ,500 Nos . 
Whistle with Chain 

10 ,500 Nos. 
Cane Lathi 

7 , 500 Nos. 
Boot Polish Black 

30 , 000 Tins 
9 Boot Polish Brown 

6 ,000 Tins 
10 KhakiWeb Belt 

5 ,000 Nos . 
11 Black Ankle Boot with poly urethane sole . 

2 ,500 Prs. 
12 Jungle Boot 

1, 250 Prs . 
2. The estimated value is Rs. 48 . 00 lakhs + admissible Vat if any . 
3. Tender form can be obtained from this office during working days by paying a D . D . for Rs . 500 / 

(Rs. Five hundred ) from any Nationalized Banks drawn in favour of DGP and CommandantGeneral, 

Home Guards , Bangalore . The Tender form willbe issued from 05 -09- 2009 to 05 - 10 - 2009 at 4 . pm . 
4 . The EMD equivalent to 2 % of total cost of each item should be furnished in the first cover it self . 
5 . Supply shall be completed within 60 days from the date of issue of supply order. 
6 . The last date for receipt of Tender is 07 - 10 -2009 at 4 PM . 
7 . Tender will be opened on 09- 10 - 2009 at 4.00 PM in the Home Guards Headquarters office , 

Bangalore – 560 042. 
8 . The right to accept or reject the Tender without assigning any reasons there of is reserved . 
9 . Specifications: 

KHAKI POLY VISCOSE CLOTH : ISI Specification . No. 11248 / 95 . 
138 Cms width with following blend: 
Polyster – 64 -70 % 
Viscose - Remaining . 
KHAKI WOOLEN SOCKS : IS No .2187 / 1973 . Wool 70 % , crimped Nylon 15 % Viscose 
Rayon. In different sizes of 25 cms. 27 cms. 28 cms. 29 cms. 30 cms. and 31 cms. 
WOOLEN BERET CAP KHAKI: Wollen beret caps in different sizes made of Khaki woolen 
serge cloth in a single piece . The circular lining of the cap should be of black silk material. 
The inside of the cap should have a plastic sheet covering to prevent the inner cloth from 
getting oil stains. There should be two round holes in front of the cap to insert cap badge, 
opposite the eyelets. The two round holes should be 2 12 cms. apart and 4 12 cms. above 
the edge of the cap . 
SHOULDER TITLE : White metal with two lags horizontal pin with letters "Home Guards” in 
Hindi, white metal and with split pin . 
CAP BADGE : Cap badges should be welded in good quality white brass metal of size 1" 
diameter. The badge should consist of a pigeon with two wings on both sides showing its 
face towards left side and surrounded by the wreath in archival structure closely connected to 
the Ashoka piller at the top of the Pigeon s head . The Ashoka piller should be in the size of 
1 cm x 1.5 cms Two pin holes with pin have to be provided at the back of the badge to 
facilitate to fix it up to the beret cap . Below the wreath lettering in DEVANAGARI 
“NISHKAMA SEVA " be provided . 


6 . 


S . 


an 


XJDT – 35 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

99852 
WHISTLE WITH CHAIN : Whistle with chain shall be of white metal metropolitin type 
5 /8" x 3-5/8" long including eyehole. Whistle should weigh 42 gms. word "Home Guards” 
should be punched on whistle . Whistle should be linked with white metal chain with hooks & 
rings, chain should be of 10 -5 /8 " long (excluding the hook & of 8 figures type ) link of 1" & ring 
length out side & of 13 SWG wire with 2 /16 " outer dia of ring 12 / 3" SWG & hook 1 12" length 
and 12 SWG wire . 
CANE LATHI: Made of Cane. Length 100 cms. Grip 7 12 to 8 cms. One hole at a distance of 
18 cms from top end length of leather thong 62 cms. 
BOOT POLISH BLACK : Each Boot Polish tin shall contain 40 grams of Boot Polish Black in 
the form of paste with press lid type tins. The product should conform to the IS : 1746 /1992 
3rd version with up to date Amendment. The tins shall bear ISImark No. 1746 . 
BOOT POLISH BROWN : Each Boot Polish tin shall contain 40 grams of Boot Polish Brown 
in the form of paste with press lid type tins . The product should conform to the IS : 1746 / 1992 
3rd version with up to date Amendment. The tins shall bear ISImark No. 1746 . 
KHAKIWEB BELT : Khaki colour. Approximate length shall be 122 Cms. long and 6 cms. 
in wide with rolled edges of 22 D ends 13 picks (on the surface of double plain weave with 
white metal buckles). The component parts shall be of same colour and the material shall be 
free from dying. The colour should be fast to light and washing. 
BLACK ANKLE BOOT WITH POLY URETHANE SOLE : This specification covers the 
requirements of Boots Ankle leather direct injected P . U . Sole in sizes 5 to 13 (English 

System ). 
The boots described in this specification are made from chrome tanned zuggrain leather upper, 
lined with combination tanned lining leather or combrelle to absorb perspiration . The boots are 
manufactured with cleated P .U . Soles with anti slip design by Direct injection Process. 
MATERIAL & COMPONENTS SPECIFICATION : 


11. 


Material 


Thickness (mm ) 


No . 


Components 


Min . 

1.5 


Chrome tanned upper leather with zuggrain print 


1.2 


1 Quarter 
2 . Vamp 

Toe cap 
Outside counter 
Full tongue 
Back strengthening piece 
Full insock 


1.2 
1 . 2 
1. 0 
1 . 0 


Max 
2 . 0 
1 .5 
1.5 
1 . 8 
1. 2 
1 . 2 


P .U .moulded with high arch support covered by 
split leather 
Lining leather or nylon cambrelle 
Cellulose board high quality 
Thermoplastic material 


8. Lining 
9. Insole 
10 . Counter Stiffener 
11. Toe puff 
12 . Heel grip 
13 . Thread 


1.5 


Suede Leather 
Nylon 


1 .5 2 .0 
1 .5 2 . 0 

2 . 0 
1 .0 1. 2 
Three ply having 
minimum 
breaking 
strength of 3 .5 
kg . 
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15 . | 


Material 

Thickness (mm ) 
No. Components 

Min . 

Max 
14 . Eyelets Aluminium 

Enameled black 
Laces Nylon 

90 cms long 
16 . Polyurethane sole Polyether based or polyester based 

DIP Process 
17, Dimension of last | Model No . 9150 or 0883 
18. Moulded Upper 

Stitched by storable cloth 
19 . Mass ( 1 pair of finished | Shall not exceed 1000 gms + 100 gms for bigger 
boot of size 8 ) 

and smaller size 
20 . Thickness of sole At forepart 

Min . 16 mm 
At Waist 

Min , 11 mm 
At Heel 

Min . 25 mm 
Depth of clear at sole and Heel 

Min . 04 mm 
12 . JUNGLE BOOT: ISI NO .I.S . 3736 /83 – Jungle boot made out of canvas cloth with olive green 
colour in different sizes . 

DEPUTY COMMANDANTGENERAL 
P . R . 691. 

HOME GUARDS AND DEPUTY DIRECTOR , 
CIVIL DEFENCE AND TENDER INVITING AUTHORITY . 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ ನೆಡುತೋಪುನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈ ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ . 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಎ2 / ಬಿಯುಡಿ/ ಉಅಸಂ/ ಟೆಂಡರ್ / ಸಿಆರ್ - 2 / 2009 - 10 ದಿನಾಂಕ:24 ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 2009 -10 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2009ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೊಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ 
ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ: 04 - 09 - 2009 ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅದೇ ದಿನ 
ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಅಥವಾ ಇವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು 
ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ: 08 - 09 -2009 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಅರಣ್ಯ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ 
4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟೆಂಡರ್ ಇ . ಎಂ . ಡಿ | 
ವಲಯದ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
( ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಮೊತ್ತ 
ಹೆಸರು 

ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 
- ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 

ದಿನಾಂಕ 
ಮಾನ್ ಸೂನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ | ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 
ಕನಕಪುರ 

12 ಕಿ. ಮೀ 5 ,28,000 = 00 52800 = 00 30 . 09 . 2009 
ರಸ್ತೆಬದಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮರಳೆ ಬೇಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

3 ಕಿ . ಮೀ 1 ,32 ,000 = 00 13200 = 00 30 . 09 .2009 
ಸಂಗಮ 

ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ. ಕೆರೆ ನೆಡುತೋಪು 

20 ಹೆ . | 9 , 21,800 = 00 92180 = 00 30. 09 .2009 
ಅಂಗಳ 

ಬೆಳೆಸುವುದು 
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ವಲಯದ 
ಹೆಸರು 


ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 

ಮೊತ್ತ 
( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 
21219 = 00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 

ದಿನಾಂಕ 


2 | 


ಮಾಗಡಿ 


30 . 09 . 2009 


31828 = 00 | | 


30 . 09 . 2009 


1230 = 00 


30 . 09 .2009 


458 = 00 


30 .09 .2009 
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ಟೆಂಡರ್ 

ಭೌತಿಕ 
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
( ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ) 

( ರೂ .ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಾಳೇರಿ ಕಾವಲ್‌ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

6 ಕಿ . ಮೀ 2,12 ,190 = 00 
ಮರುರು ಕೈಮರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

9 ಕಿ. ಮೀ 3 ,18 ,285 = 00 | 
ನುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮರೂರು ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 10x16 ” ಪಾಲಿಥೀನ್ 

ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸಸಿ 3000 = 00 10230 = 00 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
8 ” x12 ” “ ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸಸಿ | 2410 = 00 4579 = 00 

ನಿರ್ವಹಣೆ 
ತ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೆಡುತೋಪು 

20 ಹೆ . 9 , 21, 800 = 00 
ಬೆಳೆಸುವುದು 
ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

3 ಕಿ . ಮೀ 106095 = 00 
ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾರೋಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

3 ಕಿ . ಮೀ 106095 = 00 
ಇಗ್ಗಲೂರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹೊಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

3 ಕಿ. ಮೀ 106095 = 00 | 
ಅಕ್ಕೂರು 

ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಕ್ಕೂರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 

3 ಕಿ. ಮೀ 106095 = 00 | 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹುಲಿಮುತ್ತಿಗೆ 10x16 ” ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸಸಿ | 3000 9300 = 00 

ನಿರ್ವಹಣೆ 
2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


92180 = 00 


30. 09 .2009 


3 | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


10610 = 00 


30 . 09 . 2009 


10610 = 00 


30 . 09 .2009 


10610 = 00 


30 . 09 .2009 


10610 = 00 


30. 09.2009 


ಕೊಪ್ಪ 


930 = 00 


30.09. 2009 


1 | ಕನಕಪುರ 


ಸೀಗೆಕೋಟೆ 


“ಸಿ ” ಮತ್ತು “ ಡಿ ” 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ 
ಕಂದಕ ತೆಗೆಯುವುದು 


20. ಹೆ 


| | 3 , 33 , 800 = 00 


[ 33380 = 00 


1 -10 - 2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.12.2009 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿ 

ಸುವುದು 
1 -10 - 2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.12.2009 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿ 

ಸುವುದು 


2 . ರಸ್ತೆ ಬದಿ 
ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲು 
ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿ 
ತೆಗೆಯುವುದು . 


20 ಹೆ 


| 


116668 = 00 


| 11667= 00 


0.913ಲಕ್ಷ 


| 202832 = 00 


20283 = 00 


1.10 .2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.3.2010 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿ 

ಸುವುದು 


ಖಾಸಗಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 


1) 5x8. ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು 
2) 8x12 ” " ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು 
3) 10x16 ” ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು. 


37500 = 00 


0.05ಲಕ್ಷ . 


3750 = 00 


0-10ಲಕ್ಷ 


| 1, 71, 000 = 00 


17100 = 00 


2 


| 


ಮಾಗಡಿ 


ಬೇನ್ನೂರು 
ಗೋಮಾಳ 


ಬೆನ್ನೂರುಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ 
ಮುಂಗಡ ಕಂದಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು 


15 


ಹೆ . | 


2 , 45 ,616 = 00 


|| 24562 = 00 


1.10 .2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.12 .2009 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿ 

ಸುವುದು 


೨೨೯೦ 
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ವಲಯದ 
ಹೆಸರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಟೆಂಡರ್ 
ಭೌತಿಕ 

ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 
ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
( ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ) 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ( ರೂ .ಗಳಲ್ಲಿ) 


| ಮೊತ್ತ 


ಬೆಕ್ಕಿನಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ | 


ಬೆಕ್ಕಿನಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ 
ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | 
ಕಂದಕ ತೆಗೆಯುವುದು. 


10 . ಹೆ 


1,72 ,200 = 00 | 17220 = 00 


ಭಾಗ - ೫ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 

ದಿನಾಂಕ 
1.10 .2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.12 .2009 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿ 
- ಸುವುದು 
1.10 . 2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
31.3.2010 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ 

ಬೇಕು 
1.10 .2009 
ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 

31.3 . 2010 ಕ್ಕೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ 

ಬೇಕು 


0.40 ಲಕ್ಷ 


88800 = 00 


| 


8800 = 00 


ಮರೂರು ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 


5 *x8 " ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು 


“8x12 ” ಪಾಲಿಥೀನ್ 
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು 


ಹುಲಿಮುತ್ತಿಗೆ 
ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 


3 | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


0. 05 ಲಕ್ಷ | 


36220 = 00 


3622 = 00 | 


ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
1. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಫಾರಂಗೆ ರೂ . 200 -00 ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 04 . 09.2009 ಕಛೇರಿ 

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2009 - 10 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ 

ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
2. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೊಹರು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಎಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು . 
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:- 04.09.2009 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಪ 

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ 
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ:8.09 .2009 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4 .00 

ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
4. ಈ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಲಬದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ಮುಂಚೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
5. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
6. ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇಎಂಡಿ 

ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ 
ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
7. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ 

ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಕರಾರುಗಳು ಉದ್ಭವವಾದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ 

ರಾಮನಗರ ರವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
8. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
9. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 

- ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ರವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
10 . ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ 

ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 7 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾರು 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೯೧ 
ನಾಮೆಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅಂತಹ ಹಣ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
12. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯಮದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ 
( ಎಂಬಿ / ಎಫ್.ಎನ್. ಬಿ ) ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಯಮದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 
ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮದಂತೆ 

ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
13, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇತರೆ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 

ನಾಶಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ 

ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
14 . ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 
15 . ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
16 , ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಜೂರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು 

ಸ್ವತಃ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಅವರ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ನಷ್ಟ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. 
17 . ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಣವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.( ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್) ಹಣವನ್ನು 

ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು . 
18. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ , ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಇವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಲಿಖಿತ/ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 
ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು 

ಮಂಜೂರಾದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
19 . ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅತೀ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಂತೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಎಂಡಿ ಹಾಗೂ 

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
20 . ಟೆಂಡರನ್ನು ಕಂಪನಿವತಿಯಿಂದ | ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅ) ಕಂಪನಿಯ /ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 
ಆ ) ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಹಿ ಮಾಡುವ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ (power of Attorney) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 


೨೨೯೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
21. ಅರಣ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿ ಮತ್ತು 

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳ ನೊಂದಣಿ ನಿಯಮದಂತೆ 

ಸಂಘಗಳೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
22 . ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರಾರು ನಾಮೆಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇಎಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂಲ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 
ಕಾಲಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ 1963 ಕಾಲಂ 109 ಮತ್ತು 119 ರಂತೆ ಭೂಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲು 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
23 . ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 5 

ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಬಗ್ಗೆ 
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ನಂತರ 

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
24. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 
25 . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ/ ಇನ್ನಿತರ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
26. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೆಂಡರುದಾರರು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. 
27 . ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ನೀಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
28 . ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ಇವರು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಪಿ. ಆರ್. 693 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ. 
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ , ಹಾಸನ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 /2009 , ದಿನಾಂಕ: 17ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ವಿಷಯ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕದ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ 

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಓಬಿ(1) 585 /2000 ದಿನಾಂಕ 

03/12 /2003 ರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, 
2) ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಜಿಓಬಿ (1) 585/ 2000 ದಿನಾಂಕ 

20 /02 /2004 ರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್‌ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ 152 

ಎಲ್‌ಸಿಇ 02 , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 19 / 02 /2004 , 
3) ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ 139 ಎಲ್ ಸಿಇ 2009 

ದಿನಾಂಕ 09 / 07 /2009 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕದ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಖಾಲಿಯಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೯೩ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 16/ 09 /2009 ಸಂಜೆ 5 - 30 ಗಂಟೆ. 

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಿಕರಣ 
ಕ್ರಮ 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಚಿತ ವೇತನ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 

ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ .6000 - 00 
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 

ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ .5000 - 00 
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಅ) ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು - ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 

ಅಥವಾ 
(1) ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. 
(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ ( Senior Grade) 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. 
ಆ) ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು - ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 

- ಅಥವಾ | 
(1) ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. 
(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ (Senior Grade) 
ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು: 
1) ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2) ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ 

ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು. 
ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವಯಂ- ದೃಢೀಕೃತ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ -1, 2ಎ, 2ಬಿ , 3ಎ , 3ಬಿ , ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು . 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ 6- 00 ರೂಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಸ್ವ - ವಿಳಾಸದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು . 

ತಿರಸ್ಕತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
10 ) ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು , ಹಾಸನ. 


ಭಾಗ - ೫ 


೨೨೯೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ / ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ 
ಗೆ :: 
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, 
ಹಾಸನ . 


ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ 

ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು 
ಅಂಟಿಸಬೇಕು 


ಮಾನ್ಯರೆ, 

* ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 /2009, ದಿನಾಂಕ 17 - 08 -2009 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ 
ಬಯಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು 

( ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) 
2. ತಂದೆಯ : ತಾಯಿಯ : ಗಂಡನ 


ಹೆಸರು 


3 . ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ 


4. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ 
ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು (ಸೂಕ್ತ 

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು 
5 . ಲಿಂಗ 
6 . ಜಾತಿ 

| 
6 . ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 

| ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವರ್ಷ | 

ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು 
ಅ. 10ನೇ ತರಗತಿ 
ಆ. ಕನ್ನಡ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ 
ಆ. ಆಂಗ್ಲ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ 
ಇ. ಕನ್ನಡ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ 
ಈ . ಆಂಗ್ಲ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರೌಢದರ್ಜೆ 


ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 


ಗರಿಷ್ಠ 
ಅಂಕಗಳು 


7. ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 


8. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ 

ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವರೇ ? 
8. ನೀವು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ? 
ಹೌದಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಆದೇಶವನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
9) ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು 


ದಿನಾಂಕ: 
ಸ್ಥಳ: 
ಪಿ. ಆರ್. 695 


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೯೫ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ. 
ಈ 

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 
- ( ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಕೆಡಬ್ಲೂ - 3 ) 

ಕ್ರ. ಸಂ . ಸ . ವಿ . ಬೆಳಗಾವಿ/ ಸ . ಇಂ ./ ಟೆಂಡರ್ / 09 - 10 / 2804 , ದಿನಾಂಕ: 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕ್ರ. ಸಂ .ಸನೀ . ವಿ . ಬೆಳಗಾವಿ / ಸ. ಇಂ ./ ಟೆಂಡರ್/ 09 - 10 /2766 ದಿನಾಂಕ:13. 08. 09ರಲ್ಲಿ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಇಡಗಂಟು ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ 
ಬೆಲೆ ರೂ .+ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಇಡಗಂಟು | ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ | ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೆಲೆ ರೂ .+ ತೆರಿಗೆ | ಮುಗಿಸುವ 
ಮೊತ್ತ ( ರೂ . | ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಳೆಗಾಲ 
ಸಲಾಗದು 

ಸೇರಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ 

69.52 

139100 / 7000 + ತೆರಿಗೆ | 6 ತಿಂಗಳು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗರೆ ಹತ್ತಿರ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 

( ಮಳೆಗಾಲ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ - ಕಂ - ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಸೇರಿ) 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ _ 53.51 107100 / - | 5400 + ತೆರಿಗೆ | 6 ತಿಂಗಳು 
ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 

( ಮಳೆಗಾಲ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ಸೇರಿ) 
ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1 . ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಮಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ 

ದಿನಾಂಕಗಳು (ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ) : 11 /09 / 2009 ರಿಂದ 16/ 09 /2009 
( ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಲೀಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಲೀಜ್ 
ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಪಿ. ಎ.ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಂತ ಮಾಲಿಕತ್ವ 

ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು). 
2 . ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23/ 09 /2009 ಸಂಜೆ 16.00 ಘಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ 
3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ :24 /09 / 2009 ಸಂಜೆ 16.00 ಘಂಟೆ.( ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ) 
4, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ : ತದನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು . 
ಬಾಕಿ ಉಪವಿಧಿ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . 

ವಿ. ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ . 
WATER RESOURCES DEPARTMENT (MINOR IRRIGATION ) 

M .I.DIVISION , BELGAUM . 

CORRIGENDUM 
(As per Standard Tender Document KW - 3 ) 
IFT No .EE /MID /BGM /TNDIAE / 09 - 10 /2804, Date : 19th August 2009 
This Office Invitation of Tender Notification IFT No.EE /MID / BGM / TND /AE /09- 10 / 2766 
Date : 13 . 08 .2009 for the below works Approximate value of work put to tender, EarnestMoney Deposit & 
Cost of documents are Revised as given below . 
SI. Name of work 

Approximate Earnest Cost of Period of 
No 

value 

Money document completion 
of work ( Rs . In | Deposit ( Rs .) ( including 
lakhs) ( Rs.) 

monsoon ) 
Construction of Bridge- Cum - | 69 . 52 

1 ,39 ,100/ 7 , 000.00 + 6 months 
Barrage near Sagare Village in 

( including 
Khanapur Tq. Belgaum Dist. 

monsoon ) 


Tax 


Tax 


೨೨೯೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
Sl . Name of work 

Approximate Earnest Cost of Period of 
No 

value 

Money document completion 
of Work ( Rs. In . Deposit 

( Rs.) 

( including 
lakhs ) ( Rs .) 

monsoon ) 
Construction of Barrage across | 53 . 51 

1 , 07 ,100 / 5,400. 00 + 6 months 
Markandeya River Near 

(including 
Hindalga Village in Tq.& 

monsoon ) 
Dist .Belgaum. 
1 . Tender documents may be purchased from this office ( Office hours ): Dt : 11 / 09/ 2009 to 16/ 09/ 2009 

( Each Tenderer further demonstrate as given in conditions clause -3 availability by owning 
at least 50 % of the required / specified key and critical equipments for this work and the 
remaining 50 % can be deployed on leasel hire basis for all works provided , the relevant 
documents (commitment, agreements etc.) for availability for this work are furnished with 
the Tender application ) 
2 . Date of receipt of tender document (up to 16 . 00hrs) Dt : 23 /09/2009 
3 . Date of opening of Technical Bid : Dt.24 - 9 - 2009 at 16 .00 hrs ( if possible ) 
4 . Date of opening of Financial Bid : intimated later. 
No changes in other terms & conditions already mentioned . 

V. B . KULKARNI 
P . R . 696 

Executive Engineer, M .I.Division , Belgaum . 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 

ಇ - ಟೆಂಡರ್ - ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ) 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ . ಇ . ಮಂವಿ: ಟಿಎನ್ಡಿ( 242):2009 - 10: ಎ - 1, ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
1. ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ 

ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 
https: / eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ , ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಅರ್ಹರಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರನ್ನು ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ 

ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಕ್ಲಾಜ್ 3 ರಂತೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 . ದಿನಾಂಕ: 15 .9 .2009 ರಿಂದ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 

ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(Download ). 
3, ಟೆಂಡರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ೦. ಎಂ .ಡಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಊರ್ಜಿತ 

ಅವಧಿಯು ಟೆಂಡರು ಊರ್ಜಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ 45 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 
4. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 

22 . 09.2009 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 4. 00 ಗಂಟೆ ( 16 . 00 ಗಂಟೆ) ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
5. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೨೯೭ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 

ಮೊತ್ತ | ಠೇವಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ( ರೂ . ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ( ಮಳೆಗಾಲ 
- ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) 
3054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ (ಯೋಜನೆ) - ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ: 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಾರಿ - ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು 157. 00 

2 .36 - 12 ತಿಂಗಳು 
ರಸೆಯ ಕಿ. ಮೀ . 0. 00 ರಿಂದ 5. 00 ಕಿ . ಮೀ . ವರೆಗೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ಪಿ . ಆರ್ . 684 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

- ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋ . . ಮಂವಿ : ಟಿ.ಎನ್. ಡಿ(139):2009 -10: ಎಂ - 1, ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ದಿನಾಂಕ: 4.08 .2009ರ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ . ಇ: ಮಂವಿ: ಟಿ.ಎನ್. ಡಿ (139):2009 - 10 :ಎಣ- 1 ದಿನಾಂಕ: 31.07.2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ, 
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ 
ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ಪಿ . ಆರ್. 685 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 

ಸಮಯಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋ .ಇ: ಮಂವಿ: ಟಿ. ಎನ್. ಡಿ( 142): 2009 - 10 :ಎಇ , ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ದಿನಾಂಕ:5.8. 2009ರ ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 6 .8.2009ರ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂ : ಲೋ . ಇ : ಮಂ . ವಿ: ಟಿ. ಎನ್. ಡಿ (14 ):2009 -10:ಎಇl 
ದಿನಾಂಕ:3.8.2009ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈತುರ್ಲಿ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪನೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ . 13.00 ರಿಂದ 
15 .30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಮಯಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

1. ದಿನಾಂಕ : 24 .8.2009 ರಿಂದ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 

ಅಂತರ್‌ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(Download ) 
2. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 

ದಿನಾಂಕ:4.09.2009 ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆ ( 16:00 ಗಂಟೆ) ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು . ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . 

ಮೇಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https ://eproc.karnataka.gov .in ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಡರು 
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‌ನ್ನು http //www .kpwd.gov.in ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
ಪಿ . ಆರ್ . 686 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು. 
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೨೨೯೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ: ಮಂವಿ: ಟಿ .ಎನ್‌ಡಿ(25) :2009 - 10 :ಎಇ - 1 , ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ 
ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 4 . 09. 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ:4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ (ಇದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 1. 09. 2009ರ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ 
ಅನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ Section 3ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ Qualification Information ನ್ನು 
ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 3.09.2009 
ರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ | ಟೆಂಡರು ಅವಧಿ | ಟೆಂಡರು ಫಾರಂ 
ಸಂ . 

ಮೊತ್ತ ಅರ್ಹತೆ ಠೇವಣಿ ( ಮಳೆಗಾಲ ಬೆಲೆ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 
( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) . 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:8443 ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ದರ್ಜೆ | 12000 .00 | 3 ತಿಂಗಳು 

1100 . 00 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾ 

ಮತ್ತು 
ಗ್ರಂಥಾಲಯ - ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತರಣೆ 

ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 
ಸೂಚನೆಗಳು: 

1. ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ . 50ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಇದೇ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ 

ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ 
2. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ 

ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 
3, ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಎಫ್. ಡಿ. ಆರ್ / ಕಾಲ್ಡೆಮೋಸಿಟ್, ಡಿ. ಡಿ 

ಅಥವಾ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ( ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯನ್ನು ಕೆಳಸಹಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು , ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು 

ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 
5. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ 

ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶವು ಐ .ಎಸ್ . ಐ . 
ಗುಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸುವುದು 
6 . ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇ .1ರಷ್ಟನ್ನು ಲೇಬರ್ ಸೆಸ್‌ನ್ನಾಗಿ ಸರಕಾರಿ 

ಆದೇಶ ಸಂ . ಯಲ್‌ಡಿ 3: ಎಲ್‌ಇಡಿ 2006: ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನಾಂಕ: 18.1.2007ರಂತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು . 
7. ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "htpp ://www .kpwd.gov.in " ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
ಪಿ . ಆರ್ . 687 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು. 


ಭಾಗ - ೫ 


೨೨೯೯ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು 

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ 
ಕ್ರಮಾಂಕ:- ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ - 1 / 09 - 10, ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ಟೆಂಡರ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ವಿವರ 

ಅಂದಾಜು ಇ . ಎಂ . ಡಿ . | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ | ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ರಮಾಂಕ 

ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 
ಹಾಗೂ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ವಿತರಿಸುವ ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 

ದಿನಾಂಕ 

ದಿನಾಂಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 


ಭರ್ತಿ 


ಟೆಂಡರ್ 
ಹೊರಡಿಸಿರುವ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಟೆಂಡರ್ 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ರೂ .ಗಳಲ್ಲಿ 


ಮಾಡಿದ 
ಟೆಂಡರ್ 
ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ತೆರೆಯುವ 
ದಿನಾಂಕ 


302 .50 


ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ 

ಯೋಜನಾ 
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 
- ಗಳು ಸರ್ವ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ 

ಸಾ . ಶಿ. ಇಲಾಖೆ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 

( ದಕ್ಷಿಣ) 


ಸ.ಶಿ . ಅ . ತು / 
ಸಿ1 / ಲೆ. ಶಾ / 
ಸಾ . ಶ. ಪಿ . ಖರೀ 
ದಿ 1 / 09 - 10 | 
ದಿನಾಂಕ 25 

7 - 09 


5 feet L X 12 inch W , 32 inch /31 
inch H desk ( 1 inch slope ) and 5 
feet L X 12 inch W X 18 inch H , 
bench framemade out of 1 inch sq , 
18 gauge Sq pipe tabular attached 
with 2 inch X 1 inch , 18 gauge 
tabular section fixed with 19mm ISI 
brand good quality water proof block 
board pasted with laminate sheet of 
0 .8 mm thick provided with a shelf 
of 8 inch breadth to keep the bags 
and books. The block board edges 
lipped with Teak Wood beedings . 
The entire frame shall be painted 
with dull black paint with a coat of 
steel primer. (Including transport 
cost to concerned schools in 10 
blocks) 


7.60 ಲಕ್ಷ 


10 - 9 - 09 

ರಿಂದ 
8 - 10 - 09 


14 - 9 - 09 

ರಿಂದ 
15 - 10 - 09 


23 - 10 - 09 


26 -10 - 09 


ಜಿಲ್ಲಾಯೋಜನಾಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳುಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣಅಭಿಯಾನಸಮಿತಿತುಮಕೂರು 


ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಾ . ಶಿ . ಇಲಾಖೆ, 
ತುಮಕೂರು ( ದ) ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು 


9200 


Tender 
Announcing 

Authority 


NO 


DDPI & DPO 

SARVA 
SHIKSHANA 
ABHIYANA 
DEPT OF 
PUBLIC 
INSTRU 

CTION , 
TUMKUR (S ) 
DISTRICT 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

228 – 38 
SARVA SHIKSHANA ABHIYANA, DEPT OF PUBLIC INSTRUCTION , TUMKUR DISTRICT 

TENDER BULLETIN 
Serial-Tender Bulletin 1/09 - 10 , Dated : 18th August 2009 

Last Date for Date of 
Approximate EMD 

Last date for Date of 

Tender 
Details of Material 
Tender letter 

Submitting issuing 
Amount in Amount 

receiving filled opening the receiving 
No & Date Specification 

application to tender 
Lakhs in Lakhs 

tender forms tender forms authority 
tender form forms 

| 
5 feet L X 12 inch W , 
32 inch / 31 inch H desk 
( 1 inch slope ) and 5 feet 
LX 12 inch W X 18 inch 
H , bench framemade 
out of 1 inch sq , 18 
gauge Sq pipe tabular 
attached with 
2 inch X 1 inch , 18 gauge 
tabular section fixed with 

19mm ISI brand good 
SSA, TU /C1/LE quality water proof block 

14 - 9 -09 
Sha /Sa .sha.pi. board pasted with 

302 .50 

10 - 9 -09 
7 .60 

to 23 - 10 - 09 

26 - 10 -09 
Kharidi 1/09- 10 laminate sheet of 0 .8 mm Lakhs 

to 
Lakhs 

15 - 10 -09 
Date 25 -7 -09 thick provided with a shelf 

8 - 10 -09 
of 8 inch breadth to keep 
the bags and books . 
The block board edges 
lipped with Teak Wood 
beedings. The entire 
frame shall be painted 
with dull black paint with 
a coat of steel primer. 
( Including transport cost 
to concerned schools in 
10 blocks ) 

DDPI & DPO SARVA SHIKSHANA ABHIYANA, 
DEPT OF PUBLIC INSTRUCTION , TUMKUR (S ) DISTRICT 


DDPI&DPOSARVASHIKSHANAABHIYANA,DEPTOFPUBLIC 

INSTRUCTION,TUMKUR(S)DISTRICT 


P . R . 689 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೩೦೧ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 4 ಡಿಟಿಎಂ 2008 , ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ವಿಷಯ : ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 4 ಡಿಟಿಎಂ 2008 ದಿನಾಂಕ: 25 / 05 /2009ನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ 
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 

ಕೆ .ಎಸ್ . ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪಿ. ಆರ್. 670 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು 

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - 2ನೇ ಕರೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ :ಲೋಇ: ಮಂವಿ: ಟಿ.ಎನ್‌ಡಿ(26):2009 -10: ಎಂ - 1, ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ 
ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 7.09. 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ:4. 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ( ಇದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 3.09 . 2009ರ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ 
ಅನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ Section 3ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ Qualification Information ನ್ನು 
ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು . ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 5 .09 . 2009 
ರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು 

- ಐ. ಟಿ . ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ: ರೂ .6.57 ಲಕ್ಷ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ರೇವಣಿ ರೂ :- 16500 . 00 ಟೆಂಡರು ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ರೂ :- 1650 - 00 

( ತೆರಿಗೆಸೇರಿ) ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ . ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "htpp://www .kpwd.gov.in " 
ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
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ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು 

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್ - ಕಂ - ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಎl:ಬಿಯುಡಿ:ಕೆ. ಹೆಚ್. ಬಿ: ಟಿ. ಪಿ .ಆರ್: ವಿವ:09 :09 - 10, ದಿನಾಂಕ: 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 
ಈ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ - ಕಂ 


೨೩೦೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್‌ - ಕಂ - ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎl: ಬಿಯುಡಿ:ಕೆ. ಹೆಚ್ . ಬಿ: ಟಿ . ಪಿ . ಆ‌ : ವಿವ: 09 /09 -10 ದಿನಾಂಕ: 13.08.2009 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌- ಕಂ - ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೈ - ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ 150 
ಮರಗಳು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ. ಷರತ್ತುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್‌ - ಕಂ - ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 
ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಯೂನಿಟ್ ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಹರಾಜು ನಡೆಸುವ ಮರಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಜಾತಿ 

ಹೆಸರು 
ತಿಪಟೂರು | ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ | ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ. ನಂ .79 ರಲ್ಲಿ | 26 - ಎಕರೆ | 04. 09.2009 ನೀಲಗಿರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ- 26 

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, 
ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳು 

ತಿಪಟೂರು 
ಪಿ . ಆರ್ . 692 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

- ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 
ಸಮಯಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ . ಇ: ಮಂವಿ: ಟಿ.ಎನ್. ಡಿ( 62):2009 -10:ಎal , ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

- ದಿನಾಂಕ :31.7.2009ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂ : ಲೋ . ಇ: ಮಂ . ವಿ : ಟಿ . ಎನ್ . ಡಿ (69) :2009 - 10: ಎಇl ದಿನಾಂಕ:27 .7 .2009ರ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸಮಯಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 

1. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15. 09 .2009 ರಿಂದ 

ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ . (Download) | 
2. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 23.9. 2009 ಅಪರಾಹ್ನ 4 .00 ಗಂಟೆ ( 16 . 00 ಗಂಟೆ) 
ಮೇಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಪಿ . ಆರ್. 699 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು. 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ | 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ . ತೋಉನಿ/ ಶಿ/ ತಾಸ1 / 23/ 2009 - 10, ದಿನಾಂಕ: 4ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ/ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಫಸಲುಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್/ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ . | ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಫಸಲಿನ 

- ಟೆಂಡರ್ | ಟೆಂಡರ್‌ | ಟೆಂಡರ್‌ | ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ. | ಟೆಂಡರ್ / 
ಕ್ಷೇತ್ರ/ ನರ್ಸರಿಯ ಹೆಸರು | ಅವಧಿ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ | ಹರಾಜು 
ಹೆಸರು 

ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ / ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವೇಳೆ ಮೊತ್ತ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ 
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ಮತ್ತು ವೇಳೆ 

ವೇಳೆ 
_ 3 | 4 
ಕಛೇರಿ ಸಸ್ಯಾಗಾರ | ಸಪೋಟ| 1.7.09 | 9 .9 .2009 | 9 .9 . 2009 ಸಹಾಯಕ 

ಟೆಂಡರ್ / 
ಭದ್ರಾವತಿ 

ರಿಂದ 5 . 00 PM 

11. 30 12 .30 PM ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಹರಾಜು 
31 .12 . 09 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 
ಭದ್ರಾವತಿ 


ಸಂ . ಕ್ಷೇತ್ರ/ ನರ್ಸಿ 0. 


8 


10 


8 . 9 . 2009 


500 / 


AM 


2 


PM 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

೨೩೦೩ 
3 | 4 | 

8 . 

9 | 10 
ಗಂಗನಕೊಪ್ಪ ಸಪೋಟ | 1. 7. 09 | 7. 9 . 09 8 .9 . 09 | _ 8. 9 . 09 | ಸಹಾಯಕ 

1000/ | ಟೆಂಡರ್ / 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರಿಂದ 5 . 00 PM 11. 30 | 12 .30 PM ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಹರಾಜು 
ಕ್ಷೇತ್ರ, 31 .12 . 09 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಹೊಸನಗರ 

ಹೊಸನಗರ 
ಕುಶಾವತಿ 

ಸಪೋಟ | 1 . 7. 09 3 . 9 . 09 4 . 9 . 09 | 4 . 9 . 09 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ | 1000/ ಟೆಂಡರ್ / 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ರಿಂದ 5 .00 PM 11 .30 | 12 .30 PM ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಹರಾಜು 
ಕ್ಷೇತ್ರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 31 .12 . 09 

PM 

ನಿರ್ದೇಶಕರು , 

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ಟೆಂಡರ್ - ಯಾ - ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ( ಷರತ್ತು) ಗಳು: 
1. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತೆಂಗು ಫಸಲನ್ನು ಟೆಂಡರ್ / ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು . 
2 . ಫಸಲಿನ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು 

ರೂ . 25 /- ( ರೂ .ಇಪ್ಪತ್ತೈದು) ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
3, ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇ . 50 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು 
* ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ. ಡಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
4. ಇ . ಎಂ . ಡಿ . ಹಣ ಮತ್ತು ಶೇ . 50ರ ಹಣದ ಕಾಸ್ ಡಿ. ಡಿ. ಯನು ಕೇತದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು /ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 
5. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ , ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ( ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 
ಲೋಪದೋಷಿತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
6. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಿ 

ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು. 
7. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದ ನಂತರ 10 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಶೇ . 50 ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 

ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ . ಡಿ . ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
8. ಫಸಲಿನ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸಫಲ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
9. ಫಸಲನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗೆ ಕಟಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ಕೊಯಿಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 
10 . ಫಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
11. ಫಸಲು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು 

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
12 . ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ 
* ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಶೇ . 50 ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ 

ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು . 
13. ಫಸಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು/ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 
14 . ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚೆವುಳ್ಳವರು ಇಲಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
15 . ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು. 
ಪಿ .ಆರ್. 667 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ . 04 :2009 - 10: ದಿ:26 - 05 -2009ಕ್ಕೆ 

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ ( ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 84) ಸರಪಳಿ 213.15 ರಿಂದ 241.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 
ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು (viz https://eproc.karnataka. gov .in ) ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


೨೩೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಕ್ರಮ . | ಹಿಂದೆ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ | ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ದಿನಾಂಕ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 
1 | 10 - 06 - 09 ರಿಂದ 15 - 06 - 09 

24 - 08 - 09 ರಿಂದ 04 - 09 - 2009 
ಸಂಜೆ 4 .00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ. 

ಸಂಜೆ 4 . 00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ . ಬಂ . ಮತ್ತು ಒ. ಜ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ , ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ , ಮೈಸೂರು. 
PUBLIC WORKS, PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 

Extention of Time for Short -term Tender. 
No. EE / PWD , Mysore Division , Mysore IFT No . 04 / 2009 -10 Dt. 22nd August 2009 
1. The Executive Engineer Public works, Ports & Inland Water Transport Department Mysore Division 
invites tenders from eligible tenderers in TWO COVER SYSTEM for the road works detailed in the table 
through e - procurement portal of the Government ofKarnataka (viz http :// eproc .karnataka. gov .in ) The 
tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in clause - 3 of the Instructions 
to Tenderers to qualify for award of the contract. 
2 . Tender documents may be downloaded from the e - procurement portal of the Government of 
Karnataka from 24- 08 -09 to 04 - 09 -09 
3 . Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in the table below . 
Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as per the instructions in the 
e -procurement portal and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender . 
4 . Tenders must be submitted online through e -procurement portal on or before 16 . 00 hours on 
04 -09 -09 and the opening of the tenders will be as per the e -procurement portal guidelines . 
5 . Other details and conditions can be seen in the tender documents . 

TABLE 
Earnest 

Period of 
Approximate money Cost of 
Form 

completion Contractor 
Name of the Work 

value of work deposit document 
No. 

including eligibelity 
No. 

(Rs . in lakhs ) (Rs. in ( Rs .) . 

rainy season 

lakhs) 
IMPROVEMENTS TO 
SIRA-NANJANGUD ROAD 

4 Months 
SH- 84 FROM KM 213.15 

| K /W -4 | 171 .28 | 2.57 | 5000. 00 ( Including Class - 1 
TO241 .17 IN 

rainy season ) 
T.NARASIPURA TALUK 
MYSORE DISTRICT . 

Executive Engineer 
P . R . 700 

P . W . P . & I.W .T . Department, Mysore Division , Mysore . 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 83 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ4/ಬರಾಉ / ವಾಹನ( ಹ) -109 - 10, ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2009 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 
ನಿರುಪಯುಕಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04 . 09 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 
ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಾಹನದ ವಿವರ 

ಕೆಎ - 01 - ಜಿ - 929 ಮಾರುತಿ ಜಿಪಿ ( ಪೆಟೋಲ್) 
ಷರತ್ತುಗಳು: 
1. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚೆವುಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ . 5000 /- ಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಡಿಪಾಜಿಟ್ 

ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 

ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
3. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಪಿ . ಆರ್. 702 

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


